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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 124 

11 Μαΐου 2001 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 


Ο) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 706 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρίκορφου διακηρύσσει 
ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία, με σφραγισμένες 
προσφορές, με το σύστημα: Προσφορά επί μέρους πο¬ 
σοστών εκπτώσεων κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της Υπηρεσίας (άρ¬ 
θρο 7 του Π.Δ. 609/85), για την ανάδειξη αναδόχου κατα¬ 
σκευής του έργου: «ΥΔΡΕΥΣΗ». 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του φορέα εκτέλε¬ 
σης του έργου στο χωριό Τρίκορφο του Νομού Μεσση¬ 
νίας την 28 Μαΐου 2001 ημέρα Δευτέρα με ώρα έναρξης 
των προσφορών 10.00 π.μ. καιλήξηςτην 11.00 π. μ. μπρο¬ 
στά σε επιτροπή του φορέα εκτέλεσης του έργου. 

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
πενήντα έξι εκατομμύρια εξακόσιες σαράντα χιλιάδες 
δρχ. (56.640.000) απόταοποία37.416.381 δρχ. η αξίατων 
εργασιών εμπεριεχομένου Γ.Ε. και Ο.Ε. με πρόβλεψη 
απολογιστικών 4.972.312 δρχ. και με απρόβλεπτα δρχ. 
5.612.307 ήτοι άθροισμα δρχ. 48.000.000 και 8.640.000 
δρχ. γιαΦΠΑ 18%. 

Η εγκεκριμένη πίστωση για την κατασκευή του έργου 
ανέρχεται στο ποσό των σαράντα εκατομμυρίων δρχ. 
(40.000.000) ενώ γιατοτρέχον έτος η αντίστοιχη πίστωση 
είναι 40.000.000. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου, είναι έξι (6) μήνες 
Εγγύηση συμμετοχής 2% του δημοπρατούμενου ποσού 
(πλην ΦΠΑ) δρχ. 960.000. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύ μφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1069/80 του Ν. 1418/84, όπως ισχύει σήμερα, του Π.Δ. 
609/85, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, του ΠΔ 
171/87, του Ν. 2576/98 και του Π.Δ. 23/93. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β'τάξης και 
ανώγια έργα υδραυλικά ή ΜΕΕΠ Β'τάξης και άνω για έρ¬ 
γα ηλεκτρομηχανολογικά. Η εκπρόθεσμη καταβολή των 


προσφορών στο όνομα του διαγωνιζόμενου, αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στο διαγω¬ 
νισμό. Οι ενδιαφερόμενο» μπορούν να λάβουν γνώση 
των όρων δημοπράτησης στα γραφεία της Κοινότητας 
Τρίκορφου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς 
και στην ΤΥΔΚ Ν. Μεσσηνίας, μέχρι και την 28 Μαΐου 
2001 . 

Τρίκορφο, 3 Μαΐου 2001 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΗΛΙΑΣ I. ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ 
-♦- 

( 2 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ 

ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Τ ο Δασαρχείο Καρδίτσας διενεργεί μειοδοτικό διαγωνι¬ 
σμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη ανα¬ 
δόχου του έργου Αντιδιαβρωτικά αντιπλημμυρικά έργα 
Αηδονοχωρίου συστ. 3γε, Διακατεχόμενου Δάσους Δ.Δ. 
Αηδονοχωρίου, Δήμου Μενελάίδος Νομού Καρδίτσας, 
προϋπολογισμού δαπάνης 100.000.000 δραχμών ή 
293.470 Ευρώ με ΦΠΑ. 

Οι προσφορές θα γίνουν με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 
στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης (περιπτ. απαρ. 4 Ν. 
1418/84) σε ακέραιες μονάδες επίτοις εκατό (%). Δεκτοί 
στο διαγωνισμό γίνονται οι έχοντες πτυχίο εργολήπτου 
για έργα πρασίνου τάξης Γ - Δ' - Δ ατομικό και Ε' και είναι 
γραμμένες στα ΜΕΕΠ και στελεχωμένες με δασολόγους 
ή δασοπόνους γραμμένους στα ΜΕΚ, καθώς και οι έχο¬ 
ντες πτυχίο Ε.Δ.Δ.Ε. Δ'τάξης. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 31η του μηνός Μαΐου του 
έτους 2001 και ώρα 9η (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δασαρχείου Καρδίτσας. Εγγύηση συμμετο¬ 
χής ορίζεται το ποσόντων 1.695.000 δρχ. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στο Δασαρχείο Καρδίτσας τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (τηλ. 22188 - 25799). 

Καρδίτσα, 4 Μαΐου 2001 

Ο Δασάρχης Καρδίτσας 
ΒΑΣΙΛΗΣ Θ. ΝΙΚΟΥ 
























2018 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής διενεργεί 
ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου «Εργα- 
σιϊς επέκτασης κλπ. στο Δημοτικό Γήπεδο Μάνδρας Δυτ. 
Αττικής», προϋπολογισμού 57.000.000δρχ. μετά του 
Φ.Π.Α. με υποβολή προσφορών με το σύστημα προσφο¬ 
ράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης. 

1. Η δημοπρασία θα γίνει στις 29 Μαΐου 2001, ημέρα 
Τρίτη στις 12:00 το μεσημέρι (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα Γ ραφεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτι¬ 
κής Αττικής, στην Ελευσίνα, στην οδό Περσεφόνης 19 και 
Χατζηδάκη, από την αρμόδια Επιτροπή. 

2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για οικοδομικά έργα 
στις τάξεις Β, Γ, ΔΑ (εντός νομού ή γειτονικού) και Δ 
(εντός νομού). Για Η/Μ στις τάξεις Α, Β, Γ, ΔΑ. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Γ ενικής 
Γ ραμματείας Αθλητισμού. 

4. Η Εγγύηση για τη συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 2% 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου (άνευ 
Φ.Π.Α). δηλ. 950.000δρχ. (Εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες 
δραχμές) όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 
«περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων». 

5. Τα σχετικά συμβατικά τεύχη βρίσκονται στα Γ ραφεία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, στην 
Ελευσίνα όπου όσοι ενδιαφέρονται μπορούν στις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες να ενημερώνονται και να παίρνουν 
πληροφορίες (2ος όροφος, Γ ραφείο Μπρέμπου). 

Ελευσίνα, 4 Μαΐου 2001 

Ο Πρόεδρος της Ν.Ε. 

Νομάρχης Δυτικής Αττικής 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 
-Φ- 

(4) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δυτικής Αττικής διενεργεί 
ανοικτή δημοπρασία για την εκτέλεση του έργου «Κατα¬ 
σκευή Χλοοτάπητα γηπέδου Μαγούλας Δυτ. Αττικής», 
προϋπολογισμού 46.020.000δρχ. μετά του Φ.Π.Α. με υπο¬ 
βολή προσφορών με το σύστημα προσφοράς με ενιαίου 
ποσοστό έκπτωσης. 

1. Η δημοπρασία θα γίνει στις 30 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη 
στις 11.00 το πρωί (λήξη επίδοσης προσφορών) στα Γ ρα¬ 
φεία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, 
στην Ελευσίνα, στην οδό Περσεφόνης 19 και Χατζηδάκη, 
από την αρμόδια Επιτροπή. 

2. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ για: α) έργα οδο¬ 
ποιίας ή οικοδομικά β) για έργα πρασίνου και γ) για έργα 
Η/Μ τάξεως Α, Β και Γ για όλες τις ανωτέρω κατηγορίες. 

3. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Γενικής 
Γ ραμματείας Αθλητισμού. 

4. Η Εγγύηση για τη συμμετοχή ορίζεται σε ποσοστό 2% 
της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του έργου (άνευ 
Φ.Π.Α.), δηλ. 780.000 δρχ. (Επτακόσιες ογδόντα χιλιάδες 
δραχμές) όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85 
«περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων». 


5. Τα σχετικά συμβατικά τεύχη βρίσκονται στα Γ ραφεία 
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής, στην 
Ελευσίνα όπου όσοι ενδιαφέρονται μπορούν στις εργάσι¬ 
μες μέρες και ώρες να ενημερώνονται και να παίρνουν 
πληροφορίες (2ος όροφος, Γραφείο Μπρέμπου). 

Ελευσίνα, 4 Μαΐου 2001 
Ο Πρόεδροςτης Ν.Ε. 

Νομάρχης Δυτικής Αττικής 
ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 
-Φ- 

(5) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1687 

Το Δασαρχείο Αγρίνιου επαναπροκηρυσσειτακτικό μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 
1418/84 και 2576/98 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συνα¬ 
φών θεμάτων και τα εκτελεστικά αυτών Διατάγματα 
(146/88 κ.λ.π.) καθώς και το Π.Δ. 437/81 «περί μελέτης και 
εκτέλεσης δασοτεχνικων έργων» για την ανάδειξη ανα- 
δόχου κατασκευής του έργου: 

«Καθαρισμοί Δασών περιοχής Δασαρχείου Αγρίνιου» 
(κωδικός έργου 2101565) προϋπολογισμού 30.000.000 
δρχ, (Ευρώ 88.041,08). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 23.5.2001 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 10.00 π.μ.(λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία του Δασαρχείου Αγρίνιου. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί εργολήπτες κάτοχοι 
πτυχίου Ε.Δ.Δ.Ε. εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο Μ.Ε.Ε.Π. πρασίνου στελεχωμένες με Δασολό¬ 
γο ή Τεχνολόγο Δασοπονίας εγγεγραμμένους στο Μ.Ε.Κ. 
κάτοχοι πτυχίου αναλόγου τάξης. 

Η προσφορά θα είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί των 
τιμώντου τιμολογίου της υπηρεσίας και η επιλογή του τελευ¬ 
ταίου μειοδότη θα γίνει με τον μαθηματικό τύπο (Ν. 2576/98). 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 509.000 δρχ. (Ευ¬ 
ρώ 1.493,76) και παρέχεται προς το Δασαρχείο Αγρίνιου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Δασαρχείο Αγρίνιου Γορ- 
γοποτάμου 17τηλ. 0641-57617. 

Αγρίνιο, 7 Μαΐου 2001 
Η Δασάρχης 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΜΠΟΥ 

-Φ- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΣΕΡΩΝ 
ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1273 

Το Δασαρχείο Σερρών διακηρύττει τακτικό μειοδοτικό 
διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση 
ενός (1) διαμορφωτήρα (ΘΒΑΩΕΒ) ΘΑΤΕΒΡΙΕΕΑΒ ή ανα¬ 
λόγου τύπου με ιπποδύναμη 140 ΗΡ και άνω. 

Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 1.000 ± 20% 
ώρες εργασίας και ο συνολικός προϋπολογισμός θα 
ανέλθει στα 10.000.000 με Φ.Π.Α. και δυνατότητα αυξο¬ 
μείωσης 20%. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2019 


Ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 
437/81. 

Μειοδότης θα αναδειχθεί αυτός που προσφέρει το μι¬ 
κρότερο συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 12 της ταυ- 
τάριθμης συγγραφής υποχρεώσεων. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23 του μηνός Μαΐου 
2001 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9η π.μ. (ώρα λήξης επίδο¬ 
σης προσφορών) στα Γραφεία του Δασαρχείου Σερρών 
σύμφωνα με τους όρους της ταυτάριθμης Συγγραφής 
Υποχρεώσεων (Σ.Υ.) 

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα 
επαναληφθεί στις 30.5.2001 την ίδια ημέρα και ώρα, στον 
ίδιο τόπο, με τους ίδιους όρους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 
200.000 δρχ. 

Πληροφορίες για τους όρους Σ.Υ. μπορούν να λαμβάνουν 
οι ενδιαφερόμενοι τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα γρα¬ 
φεία του Δασαρχείου Σερρών και στο τηλέφωνο 46-426. 

Σέρρες, 7 Μαΐου 2001 

Ο Δασάρχης Σερρών 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
-♦- 

( 7 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤΟΡΟΧΩΡΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1374 

Εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσο¬ 
στό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 
και των εκτελεστικών του διαταγμάτων, των Π.Δ. 
609/1985 και 171 /87 και τους όρους της εγκεκριμένης με¬ 
λέτης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Ύδρευση» (Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης ΔΔ Βούρ- 
μπιανης - Πληκατίου - Πυρσόγιαννης) προϋπολογισμού 
δαπάνης μαζί με τον Φ.Π.Α. δραχμές 25.000.000, δηλαδή: 

Αξία δημοπρατουμένων εργασιών, δραχμές 
21.186.441. 

Φ.Π.Α. δραχμές 3.813.559. 

Σύνολο δραχμές 25.000.000. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 31.5.2001, ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 12.00 - 13.00 μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφο¬ 
ρών), ενώπιον της Δημαρχιακής Επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

• Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα ΜΕ- 
ΕΠ Β' τάξης και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, κοινοπραξίες 
εργοληπτών καθώς και οι κάτοχοι παλαιών εργοληπτικών 
πτυχίων ΔΕ που κατατάσσονται αυτοδίκαια στις αντίστοι¬ 
χες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ με την παράγραφο 9 
του άρθρου 16τουΝ 1418/84 και με τις νόμιμες προϋπο¬ 
θέσεις που ισχύουν και αναφέρονται στη διακήρυξη της 
μελέτης. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 423.730 δραχμών, ήτοι ποσοστό 2% του προϋ¬ 
πολογισμού των δημοπρατουμένων εργασιών, απευθυ¬ 
νόμενη στο Δήμο Μαστοροχωρίων. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στα γραφείατου 
Δήμου Μαστοροχορίων, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πυρσόγιαννη, 7 Μαΐου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΝΩΤΗΣ 


( 8 ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ και ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 1850 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
ΔΡΑΜΑΣ, προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό 
ανοικτή διαδικασίας με το σύστημα δημοπράτησης με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης πάνω σε συμπληρωμένο τιμολό¬ 
γιο της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 
609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων», εκτελεστικού του 
Ν. 1418/84 «Δημοσία έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμά¬ 
των», και των Ν. 2229/94, 2372/96 και 2576/98, για την 
ανάδειξη μειοδότου εκτέλεσης εργασιών κατασκευής 
του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης από Πηγές 
Φαλακρού έως Δεξαμενή Ξηροποτάμου» δαπάνης κατά 
την μελέτη 25.629.600 δρχ. χωρίς ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΔΕΥΑΔ. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 23.5.2001 ημέρα Τε¬ 
τάρτη και ώρα 11 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) 
στα γραφεία της ΔΕΥΑ οδός 19ης Μαΐου 2... στην Δράμα. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί σύμφωνα με τον Ν. 
1418/84, τον Ν. 2229/94, την ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/ 
18.3.85 (ΦΕΚ 170 Β729.3.85) Απόφαση του τ ΥΔΕ, όπως 
τροποποιήθηκε με την Απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε./ΥΠΕΧΩΔΕ 
Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.94 (ΦΕΚ 953 Β/22.12.94 ) και 
το άρθρο 2 (παρ. 1, 7 και 8 ) του ΠΔ 609/85 και το ΠΔ 
23/93. 

Α. Ελληνικές οργοληπτικές επιχειρήσεις γραμμένες 
στο ΜΕΒΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ Β τάξης και άνω για έργα 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ και Β τάξης και άνω για έργα ΗΛΜ σύμφωνα 
μετηναποφ. ΕΔ2α/01/27/Φ.Ν. 294/18/29.3.85 ( ΦΕΚ 170 
Β') άρθρο 1 και την Δ17α/03/74/ΦΝ 312/16.12.94 και το 
Π.Δ. 609/85 άρθ. 2. 

Επιπλέον γίνονται δεκτές οι αντίστοιχες, σύμφωνα με 
την ανωτέρω απόφαση άρθρα. 2 και 3, Κοινοπραξίες 
λόγιο αναβάθμισης καθώς και οι προκύπτουσες ανάλογα 
επιχειρήσεις με έδρα τον Νομό ή Γειτονικό Νομό. 

Οι ανωτέρω για να γίνουν δεκτοί στον διαγωνισμό οφεί¬ 
λουν να. καταθέσουν όλα τα στοιχεία που περιγράφονται 
λεπτομερώς στην λεπτομερή διακήρυξη της δημοπρα¬ 
σίας. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται το πο¬ 
σό των 512.592 δρχ. δηλ. 2% του προϋπολογισμού του 
έργου χωρίς τον ΦΠΑ με εγγυητική επιστολή ΤΣΜΕΔΕ ή 
Τραπεζών που θα απευθύνεται προς την Δημοτική Επιχεί¬ 
ρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης. 

Για κάθε σχετική πληροφορία, χορήγηση εντύπων 
προσφορών και τευχών δημοπράτησης κάθε σειρά των 
οποίων διατίθεται, προς 5.000 δρχ. ο ενδιαφερόμενος 
πρέπει να απευθύνεται στην ΔΕΥΑΔ, οδός 19ης Μαΐου 2, 
Δράμα, τηλ. 0521 -38898, κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Δράμα, 7 Μαΐου 2001 

Ο Πρόεδροςτου Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Δ. 

Δήμαρχος Δράμας 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 




2020 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1816 

1. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Λάρισας (ΔΕΥΑΛ) προκηρύσσει Ανοιχτό Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με το 
σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση τιμολογίου και 
έλεγχο ομαλότητας για την ανάδειξη μειοδότριας εργο¬ 
ληπτικές εγχείρησης για την κατασκευή τον έργου: «1/01 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ», προϋπολογισμού 200.000.000 
δρχ. 

2. Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερο¬ 
μένους ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους 
τους από τις 10.00 π.μ. μέχρι τις 10.30 π.μ. (ώρα λήξης) 
της 28.5.2001 ημέρα Δευτέρα στην επιτροπή που θα βρί¬ 
σκεται στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ, Τέρμα Τυχερού στη Λά¬ 
ρισα (τηλ. 622662 ή 622986). 

Δικαίωμα συμμετοχής στην παραπάνω δημοπρασία 
έχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις τον ΜΕΕΠ με πτυχίο Γ 
τάξης στην κατηγορία των Υδραυλικών Έργων. 

4. Απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον δια¬ 
γωνισμό 4% της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου 
δρχ. 8.000.000. 

5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΔΕΥΑΛ. 

6. Ενημέρωση πάνω στη μελέτη του έργου θα γίνεται 
από τους ενδιαφερομένους κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες στα γραφεία της ΔΕΥΑΛ Τέρμα Τυχερού (τηλ. 
622662 εσ. 215), η δε παραλαβή των τευχών του διαγων- 
λσμού θα γίνεται από την ίδια Υπηρεσία (τηλ. 622662 εσ. 
219) από 14.4.2001 έως την 23.5.2001 (με αντικαταβολή 
10.000 δρχ.).- 

Λάρισα 3 Απριλίου 2001 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΛ 
Δήμαρχος Λάρισας 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΑΚΟΥΛΗΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΔΑΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Αριδαίας Ν.Πέλλας, γνωστοποιεί ότι στις 
21 Μαΐου 2001 ημέρα Δευτέρα και στο Δημοτικό Κατά¬ 
στημα (Πλατεία Αγγ. Γάτσου) θα γίνει επαναληπτική δη¬ 
μοπρασία για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «Αναπλάσεις Δημ. Δ. Αριδαίας (ασφαλτοστρώσεις)» 
προϋπολογισμού δημοπρατουμένων εργασιών 
127.000.000 (372.707,3 ΕΥΡΩ) συνΦ.Π.Α. 

Η υποβολή της προσφοράς θα γίνει με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου που θα χο¬ 
ρηγηθεί από την υπηρεσία. 

Το έργο αφορά τις ασφαλτοστρώσεις οδών εντός οικι¬ 
σμών. 

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών ορίζεται η 11.00. 

Στη δημοπρασία θα γίνουν δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
είναι γραμμένες στο Μ.Ε.Ε.Π, αναλόγου τάξης για έργα 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Γ ΤΑΞΗΣ. 


Κατά τη δημοπρασία οι εργοληπτικές επιχειρήσεις θα 
καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/86 για το ανεκτέλεστο τμήμα των εργολαβιών τους, 
την έδρα της επιχείρησης και αποδεικτικό ενημερότητας 
για χρέη προς το Δημόσιο. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 2.540.000 δρχ. και 
θα απευθύνεται προς τον Δήμο Αριδαίας. 

Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται σε τρεις (3) 
μήνες. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την κατηγορία έρ¬ 
γων ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η δαπάνη για την κατασκευή του έργου θα καλυφθεί 
από χρηματοδότηση του Ε.Π.Τ.Α. 

Πληροφορίες δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες από τον Δήμο (τηλ. 0384-25403) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. 
Πέλλας (τηλ. 0381-23484). 

Αριδαία, 3 Μαΐου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΠΟΥ 

Αριθ. Πρωτ. 2559 

Ο δήμαρχος Ευρωπού Ν. Κιλκίς προκήρυσσει δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς - 
Συμπλήρωσης τιμολογίου και ελέγχου ομαλότητας, για 
την εκτέλεση του έργου "Ολοκλήρωση ανάπλασης Δ.Δ. 
Τούμπας" προϋπολογισμού 21.180.000 δρχ. συμπεριλαμ- 
βαονομένου και του Φ.Π.Α. βάσειτης υπ.αρ. 336/00 μελέ¬ 
τη του Δήμου Ευρωπού. 

Η δαπάνη για την εκτέλση του εν λόγω έργου θα καλυ¬ 
φθεί από έσοδα ΕΠΤΑτου Δήμου Ευρωπού. 

Στην δημοπρασία γίνοται δεκτοί εργολάβοι Δ.Ε. εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ.για έρ¬ 
γα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ Α ’ Τάξης , κάτοχοι παλτών εργοληπτι¬ 
κών πτυχίων Δ.Ε. που κατατάσσονται αυτοδικαίως στις 
αντίστοιχες κατηγορίες και τάξεις του ΜΕΕΠ. 

Ως εγγύηση για συμμετοχή στον Διαγωνισμό ορίζεται 
το ποσό των 423.600 δρχ. (2% επί του δημοπρατουμένου 
ποσού) και βεβαιώνεται με την προακόμιοη ισόποσου 
γραμματίου του Τ.Π. και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τραπέζης ή του ΤΣΜΕΔΕ, και θα απευ¬ 
θύνεται προς τον Δήμο Ευρωπού. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 29 Μαΐου 2001 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ,-11.00 π.μ. (Ώρα λήξης των προ¬ 
σφορών), ενώπιον αρμόδιας επιτροπής στο Δημοτικό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου Ευρωπού (έδρα Ευρωπός). 

Οι δαπάνες δημοσιεύσεως της περίληψης, τα κηρύκεια 
και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν 
επαναληπτικού βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου, ο οποί¬ 
ος κατά την υγροφή του σχετικού συμφωνητικού θα πρέ- 
πτει να προσκομίσει και τις .σχετικές αποδείξεις πληρω¬ 
μής των δαπανών άυτών. 

Για τις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού εγκρί- 
σεως των πρακτικών αυτού , υπογραφής του σχετικού 
συμφωνητικού κ.λ.π. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ. 
609/85του Ν.1418/84του Π.Δ. 171/87, του Ν. 2576/98 και 
του ΠΔ 218/99. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


2021 


Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνήσουν στα γραφεία της ΤΥΔΚ Ν. 
Κιλκίς (τηλ. 0341-22363) και στον Ευρωπού (0343/61110- 
62569-62369) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ευρωπός, 4 Μάίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΤΣΟΣ 
-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 2740 

Η Δ/νση Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεός Ελλά¬ 
δας προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό επαναληπτικό δια¬ 
γωνισμό για την εκτέλεση των εργασιών "Συντήρηση - 
βελτίωση της Ε.0.3 στο τμήμα όριο Ν.Αττικής-Βοιωτίας - 
Θήβα" προϋπολογισμού 40.000.000 δρχ. (μαζί με το 
ΦΠΑ). 

Η επαναληπτική δημοπρασία θα γίνει με το σύστημα 
προσφορά με συμπλήρωση τιμολογίου και έλεγχο ομα- 
λότητας σύμφωνα με το άρθρο 8 του Π.Δ. 609/35 και του 
Ν. 2576/98, όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, στις 22 
Μάίου 2001 ημέραΤρίτη και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη προθε¬ 
σμίας προσφορών) στα Γραφεία της ΔΕΣΕ Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας, οδός Κ. Καραμανλή (κτίριο Χαλκιά - 
έναντι Παναγροτικής). Το-έργο κατατάσσεται στην κατη¬ 
γορία οδοποιίας και ισχύουν γι αυτό οι αντίστοιχες εξισώ¬ 
σεις του ρ, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 τηςΔ17α/10/65/Φ. 
Ν.402/98 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ. 

Στην επαναληπτική δημοπρασία γίνονται δεκτές εργο¬ 
ληπτικές επιχειρήσεις "εγγεγραμένες στο ΜΕΕΠ Β’ Τάξης 
και άνω για έργα οδοποιίας, σύμφωνα με ισχύουσες δια¬ 
τάξεις. 

Εγγύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογιομού της 
μελέτης απευθυνόμενη στην ΔΔΕ Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση όλωντων 
στοιχείων και να παραλάβουν τα τεύχη δημοπράτησης 
από την ΔΕΣΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οδός Κ. 
Καραμανλή (κτίριο Χαλκιά - έναντι Παναγροτικής) 35100 
Λαμία Τηλ. (0231 -51683, 51684, 51685) κατά τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρες. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν την ανάδοχο εται¬ 
ρεία. 

Λαμία, 4 Μάίου 2001 

Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας 
Η Δ/ντρια ΔΔΕ 
ΕΥΓΕΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
-♦- 

(13) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 770 

Ο Δήμαρχος Αγρίνιου διακηρύττει ότι, εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με σύστημα υποβολής προσφορών 
"ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ" η ανάθεση κατασκευής του έργου: «Διαμόρ¬ 
φωση Χώρου I. Ν. Αγίου Χαραλάμπους Σκουτεσιάδας". 


Προϋπολογισμού 8.474.576 δρχ. δημοπρατούμενο πο¬ 
σό χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ και από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
2001 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 2229/94, των ΠΔ 
23/93-609/85-171/87, τις ισχύουσες κατά την ημέρα της 
Δημοπρασίας Εγκυκλίους και Υπουργικές αποφάσεις του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και ΥΠ.ΕΣ καθώς και τους ισχύοντες Νόμους 
και Προεδρικά Διατάγματα και την συνταχθείσα μελέτη 
της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρίνιου. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου (Γραφείο 5-1 ος όροφος δια¬ 
σταύρωση οδών Παλαμά και Λ.Μαβίλη) την 22/5/2001 
ημέρα Τρίτη καιώραθ.ΟΟπ.μ. (λήξη παραλαβής προσφο¬ 
ρών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Τα τεύχη δημο¬ 
πράτησης θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους μέ¬ 
χρι και της 13.00ης ώρας της προηγουμένης ημέρας που 
θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς Κοινοπραξίες Εργολαβικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α’ Τάξης και Άνω για έργα ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ. 

Προθεσμία εκτέλεσης τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες. 

Ως κατηγορία του έργου για τον υπολογισμό του συ¬ 
ντελεστή (ρ) σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 
Δ17α/10/65 ΦΝ 402/98 ορίζεται η κατηγορία (δ) ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ. 

Εγγύηση συμμετοχής 170.000 ΔΡΧ που θα πρέπει ν’ 
απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αγρίνιου επί της οδού ΠΑΛΑΜΑ και ΜΑΒΙΛΗ 1ος όροφος 
γραφείο 5 τηλ. (0641) 26-313 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Αγρίνιο, 2 Μάίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

-♦- 

(14) 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ 
Αριθ. Πρωτ. 1631 

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου 
διακηρύττει ότι προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτι¬ 
κό Διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού: α) του Χη¬ 
μείου του εργαστηρίου της Διατροφής, προϋπολογισμού 
#35.216,43# θυτο, β) του εργαστηρίου κτηνοτροφικών 
φυτών και οικολογίας, προϋπολογισμού # 17.608,22# θυ- 
το. Συνολικός προϋπολογισμός #52.824,65# εντο. συ¬ 
μπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο της προ¬ 
μήθειας ή για κάθε εργαστήριο χωριστά. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 7.6.2001 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 12:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο Διοικη¬ 
τήριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, ενώπιον της επιτρο¬ 
πής διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών. 

Η αίτηση θα συνοδεύεται υποχρεωτικά μετά δικαιολο- 
γητικά που αναφέρονται στο άρθρο 6 του Π.Δ. 394/96 
(ΦΕΚ 266/Α/4.12.96) καθώς και τα αναφερόμενα στο άρ¬ 
θρο 8 παρ. 2 υποπαράγραφοι α, β, γ και δ του ίδιου Π.Δ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν πληροφορίες 
καιτη σχετική διακήρυξη απότοΤΕΙ Ηπείρου -Διοικητήριο 
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Γέφυρα Αράχθου - Άρτα, τηλ. (0681 - 76401) ή από το τμή¬ 
μα Ζωικής Παραγωγής τηλ. (0681) 72628. 

Άρτα, 3 Μάίου 2001 

ΟΠροϊστάμενοςτου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΟΣ 
-♦- 

(15) 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 769 

Ο Δήμαρχος Αγρίνιου διακηρύττει ότι. εκτίθεται σε 
ανοικτή δημοπρασία με σύστημα υποβολής προσφορών 
«ΜΕ ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΟΜΑΔΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ» η ανάθεση κατασκευής τον έργου: 

«Διαμόρφωση πεζοδρόμου μεταξύ των οδών Καραϊ- 
σκάκη Τσικνιά. "Προϋπολογισμού 15.254.237 δρχ.δημο- 
πρατούμενο ποσό χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ) και από 
πιστώσεις ΣΑΤΑ 2001 σύμφωνα με τις διαιαξεις τον Ν. 
1418/84 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον 
Ν.2229/94,των ΠΔ 23/93 - 609/85 - 171/87, τις ισχύουσες 
κατά την ημέρα της Δημοπρασίας Εγκυκλίους και Υπουρ¬ 
γικές αποφάσεις του ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και ΥΠ.ΕΣ καθώς και 
τους ισχύοντες Νόμους και Προεδρικά Διατάγματα και 
την συνταχθείσα μελέτη της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Αγρίνιου 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνι¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου, (Γραφείο 5- 1ος όροφος δια¬ 
σταύρωση οδών Παλαμά και Λ-Μαβίλη) την 22.5.2001 
ημέρα Τρίτη και ώρα ΙΟ.ΟΟπ.μ. (λήξη παραλαβής προ¬ 
σφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Τα τεύχη δη- 
μοπράτησης θα χορηγούνται στους ενδιαφερομένους 
μέχρι και της 13:00ης ώρας της προηγούμενης ημέρας 
που θα γίνει η δημοπράτηση του έργου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφο¬ 
ράς Κοινοπραξίας Εργοληπτικών Επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένες στα ΜΕΕΠ Α' Τάξης και άνω για έργα ΟΙΚΟ¬ 
ΔΟΜΙΚΑ. 

Προθεσμία εκτέλεσης τρεις (3) ημερολογιακοί μήνες. 

Ως κατηγορία του έργου για τον υπολογισμό του συ¬ 
ντελεστή (ρ) σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 
Δ17α/10/65ΦΝ 402/98 ορίζεται η κατηγορία (δ) ΟΙΚΟΔΟ¬ 
ΜΙΚΑ. 

Εγγύηση συμμετοχής 310.000 ΔΡΧ που θα πρέπει ν’ 
απευθύνεται στον ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Αγρίνιου επί της οδού ΠΑΛΑΜΑ και ΜΑΒΙΛΗ 1ος όροφος 
γραφείο 5 τηλ. (0641) 26-313 κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Αγρίνιο, 2 Μάίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΘΥΜΙΟΣ Ν. ΣΩΚΟΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 
ΑΡ. ΜΕΛ. Δ 32/2001 
Αριθ. Πρωτ. 7645 

Ο Δήμαρχος Κιλκίς προκηρύσσει Δημόσιο ανοικτό δια¬ 
γωνισμό με κλειστές προσφορές και σύμφωνα με τον 


11389/93 ΕΚΠΟΤΑ, γω την ανάδειξη προμηθευτή των ει¬ 
δών ατομικής προστασίας, ένδυσης - υπόδησης) και χο¬ 
ρήγηση των στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου 
Κιλκίς. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία του Δήμου Κιλκίς, 
στην οδό Καπέτα αρ. 19, την 24η Μάίου 2001, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 11.00 (λήξη παράδοσης προσφορών). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρ¬ 
χεται σε 10.424.860 δρχ. και με το ΦΠΑ σε 12.301.335 δρχ. 
και αφορά τα παρακάτω είδη: 

α) Ανδρικά παντελόνια χειμ. 134, θερινά 134, πουλόβερ 
μάλλινα 134, γάντια. 134, μποτάκια 67, πηλίκια χειμ. 
67,πουκάμισα 134, σκαρπίνια 67. πηλίκια θερινά 67. 

β) Γυναικεία: ρόμπες-12,πουλόβερ 12, γάντια 12, μπο¬ 
τάκια 6.φούστες 12 μπλούζες 12, γόβες 6. 

Τέλος η προμήθεια αφορά, (γυναίκες καιάνδρες) καιτα 
παρακάτω είδη : προσόψια 219 και σαπούνι 876 κιλά. 

Όλα τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στα γραφεία 
του Δήμου Κιλκίς. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω ειδών, (πού 
θα εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, 
μεγέθη, αποδοτικότητα), συμφωνούν με την συλλογική 
σύμβαση εργασίας και αναφέρονται στα τεύχη δημοπρά- 
τησης, που αποτελούν καιτα συμβατικά στοιχείατης προ¬ 
μήθειας. Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν από τρεις 
δημοτικούς υπαλλήλους. Σ’ αυτές θα αναγράφεται η προ- 
σφερόμενη τιμή σε δρχ. κατά είδος. Μπορεί μια προσφο¬ 
ρά να αναφέρεται σε μια ενότητα ή και σε όλα τα είδη. 

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 1521.500 
δρχ. σε γραμμάτιο του Τ .Π. Δ. ή εγγυητική επιστολή ανα¬ 
γνωρισμένης τράπεζας και ισχύει για όσους έχρυν δικαί¬ 
ωμα συμμετοχής, που είναι: α) Έλληνες πολίτες γραμμέ¬ 
νοι στο οικείο επιμελητήριο, β) αλλοδαποί που κατοικούν 
και ασκούν επάγγελμα στην Ελλάδα, γ) Νομικά πρόσωπα 
ημεδαπά ή αλλοδαπά με έδρα την Ελλάδα, δ) Συνεταιρι¬ 
σμοί, ε) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά. Γιατη συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει 
οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ΕΚΠΟΤΑ (11389/93) 

Η χρηματοδότηση της προμήθειας είναι από δημοτικά 
έσοδα 

Κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών και κατα- 
κύρωση της προμήθειας, θα είναι η πιο συμφέρουσα προ¬ 
σφορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 20, παρ. 1 β 
ΕΚΠΟΤΑ. 

Οι προσφορές αποστέλλονται στην υπηρεσία μέχρι την 
προηγούμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η παρά¬ 
δοση των ειδών θα γίνει σε προθεσμία 30 ημερών ωιό την 
υπογραφή της σύμβασης. Ο προμηθευτής στον οποίο κα¬ 
τακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται να προσέλθει μέ¬ 
σα σε δέκα (10) μέρες από την κοινοποίηση της ανακοί¬ 
νωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προ¬ 
σκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. 

Γ ια περισσότερες πληροφορίεε οι ενδιαφερόμενοιμπο- 
ρούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο τηλ. 0341 
39141. 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ 
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ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1190 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ανατολικής Μάνης 

Διακηρόσσει απ την 30η του μηνάς Μάίου του έτους 
2001 ημέρα Τετάρτη και 10.30πμ. - 12.30μ.μ (ώρα λήξης 
παράδοσης προσφορών) θα διεξαχθεί δημόσιος μειοδό¬ 
τη διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με το 
σύστημα της ενιαίας έκπτωσης επίτοις εκατό του τιμολο¬ 
γίου της εγκεκριμένης μελέτης για την ανάδειξη άνοδος 
εκτέλεσης του έργου ΥΔΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΔ ΚΟΤΡΩΝΑ 
προϋπολογισμού δημοπρατούμενων εργασιών 
18.000.000 δρχ. 

Η εκτέλεση του έργου διέπεται από τις διαιάξεις του Ν 
1418/84 και των εκτελεστικών του Π.Δ. των 472/85, 
609/85,171/87) και των συναφών, Υπουργικών αποφάσε¬ 
ων Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., όπως ισχυουν και Ν.Δ. 2372/96 και 
Ν.Δ. 2576/98. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστη¬ 
μα του Κότρωνα της έδρας του Δήμου. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται το 2% επί του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης, δηλ. το ποσό των 360.000δρχ. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε εκατόν 
είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Ελληνικές εργολαβικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Ατάξης και. άνω 
για έργα Οικοδομικά. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφεία του Δημοτικού Κα¬ 
ταστήματος του Κοτρωνατης έδρας του Δήμου. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ 

Πληροφορίες δίνονται στα γραφεία του Δήμου Ανατο¬ 
λικής Μάνης και στα γραφεία της ΤΥΔΚ Λακωνίας κατάτις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κότρωνας, 3 Μάίου 2001 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΜΟΦΟΡΗΣ 
-♦- 

(18) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1371 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Άνοιξης διακηρύσσει ότι 
στις επτά του μηνάς Ιουνίου του έτους 2001, ημέρα Πέ¬ 
μπτη και ώρα 10.00'π.μ. -11.00'π.μ., στα γραφίατης Κοι¬ 
νότητας Άνοιξης, Κανάρη 3, Άνοιξη, ενώπιον της αρμό¬ 
διας Επιτροπής, θα διενεργηθεί ανοικτή μειοδοτική δη¬ 
μοπρασία με προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης για 
την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για ένα έτος από 
την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες της κοινό¬ 
τητας ενδεικτικού προϋπ/σμού (15.000.000) δρχ. πλέον 
Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ. 410/95, 28/80 
και του άρθρου 13 Ν. 2503/97. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί όσοι ασκούν εμπόριο 
τέτοιων ειδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αναγνωρι¬ 
σμένοι εκπρόσωποί τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε (300.000) δρχ. (πο¬ 
σοστό 2%) του ενδεικτικού πρ/σμού χωρίς ΦΠΑ). 


Πληροφορίες στην κοινότητα από ώρα 9.00 π.μ. -14.00 
μ.μ. στα τηλέφωνα 8140281 και 8140286. 

Άνοιξη, 4 Μάίου 2001 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΤΜΗΜΑΣΥΓΚ. ΕΡΓΩΝ 

Αριθ. Πρωτ. 957 

Η Δ/ντρια Δ/νσεως Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Κρή¬ 
της προκηρύσσει Διαγωνισμό μεταξύ Εργοληπτικών Επι- 
χειρήσεως με το σύστημα προσφοράς με συμπλήρωση 
Τιμολογίου και έλεγχο ομαλότητας τιμών, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 2α και 4γ του Άρθρου 4του Ν. 1418/84 
«Δημόοια Έργα και Ρυθμίσεις Συναφών θεμάτων 11 ως κα 
του άρθρου 8 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτά τροποποιήθη¬ 
καν και ισχύουν με το Ν. 2229/941 και τα ΠΔ 368/94,Π.Δ 
286/94,402/96 και τον Ν. 2576/98 για την ανάδειξη κατα¬ 
σκευή του έργου «Συντήρηση βελτίωση των παραλλήλων 
οδών και των προσβάσεων των οδών στις θέσεις των κόμ¬ 
βων που συμβάλλουν στην ΠΕΟ και ΝΕΟ Ηρακλείου - Αγ. 
Νικολάου περιοχή Γουβών» Έργωο ΤΕΟ και 7269 χρησ. 
2001 Προϋπολογισμού 60.000.000 δρχ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γροφοιά της ΔΈΣΕ Περι¬ 
φέρειας Κρήτης που έχει έδρα το Ηράκλειο, Ελευθέρνης 
και Συβρίτγου 2 απάτην αρμόδια Επιτροπή στις 28.5.2001 
ημέρα Δευτέρα ώρα 10.00 μ. π. (Λήξη επιδόσεως των 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Ελληνι¬ 
κές Εργοληπτικές Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕ¬ 
ΕΠ Β' Τάξεως και άνω για έργα Οδοποιίας κάτοχοι παλαι¬ 
ών εργοληπτικών πτυχίων ΔΈ. που κατάσσονται αυτοδί¬ 
καια στις αντίστοιχες κατηγορίες καιτάξειςτου ΜΕΕΠ με 
την παρογρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 1415/34 και με τις 
προϋποθέσεις της απόφασης ΕΔ2α/01/27 Φ.Ν. 294/13-8- 
1985 και της εγκυκλίου 51 (Δ17α/5'77/ΦΝ312/23-12- 
1994). 

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατατεθεί από 
κάθε συναγωνιζόμενο Εγγυητική Επιστολή ποσού 
1.200.000 δραχμών δηλ ποσοστό 2% της προϋπολογισ¬ 
μένης δαπάνης του δημοπρατούμενου έργου, σύμφωνα 
με τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του ΠΔ 609/85 ως 
έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν με το Ν. 2229/94 και το 
ΠΔ 368/94. 

Η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή πρέπει απαραίτηια να 
αναφέρει την επωνυμία της Επιχείρησης, τον τίτλο του 
έργου για το οποίο δίνεται εγγύηση και τέλος τον όρο της 
παραίτησης του εγγυωμένου από το δικαίωμα της δίζη- 
σης και την αναγνώριση απ’αυτόντης υποχρέωσης να κα¬ 
ταθέσει απροφάσιστα σε τρεις (3) ημέρες απάτη σχετική 
ειδοποίηση του κυρίου του έργου το ποσό που θα ζητηθεί 
δηλ. μέρος ή το σύνολο της εγγύησης. 

Η παραπάνω Εγγυητική Επιστολή θα απευθύνεται προς 
την: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΣΕ - Περιφέρειας Κρή¬ 
της.και θα είναι κατ’ ελάχιστον 90 ημερών ισχύος από την 
ημέρα του διαγωνισμού. 
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Τα τεύχη της Μελέτης διανέμονται σε εγγράφως εξου¬ 
σιοδοτημένους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων Ερ¬ 
γοληπτικών Επιχειρήσεων που έχουν δικαίωμα συμμετο¬ 
χής στο διαγωνισμό στα γραφεία της ΔΕΣΕ, που βρίσκο¬ 
νται στην οδόΕλευθέρνης και Συβρίτου 2 Ηράκλειο, Τηλ. 
261.905-6 ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς σ’ αυτούς με 
έξοδά τους. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν τα παραπάνω 
τεύχη μέχρι δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία του 
διαγωνισμού. 

Ηράκλειο, 4 Μάίου 2001 

Η Δ/ντρια Δ/νσεως Δημοσίων Έργων 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΦΑΛΙΔΑ 
-Φ- 
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1273/2001 

Ο Δήμαρχος Φαλώρειας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε 
Δημοπρασία με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους 
ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών στο τιμολόγιο της 
μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 για τα 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 222/94 καιτο 
Ν. 2372/96, το Ν. 2176/98 και το Π.Δ. 609/85 και 
Π.Δ. 171/87, και τις Υ.Α. Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98 και 
Υ.Α. Δ 17α/10/65/Φ.Ν.402/24.7.98 ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. η ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜ¬ 
ΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΛΩΡΕΙΑΣ» με προϋπολογισμό μελέτης 
117.139.855 δρχ. με το Φ.Π.Α. το οποίο χρηματοδοτείται 
από το Ε.Π.ΤΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με την αριθ. 9/2001 
απόφαση της ΔΈ. την 31η του μηνάς ΜΑΙΟΥ 2001 ημέρα 
ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00 - 12.00 (λήξη επίδοσης προσφο¬ 
ρών) στα γραφεία του Δήμου στον Κεφαλόβρυσο Τρικά¬ 
λων, ενώπιοντης Δημαρχιακής Εκτροπής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Γ τάξης και άνω οπός και αναβαθμισμένες κοινο¬ 
πραξίες Β'τάξης για έργα υδραυλικών. Οιδιαγωνιζόμενοι 
θα πρέπει να προσκομίσουν: 

• Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία, 
σύμφωνα με το άρθρο 23 του Π.Δ. 609/85,2.000.000 δρχ. 
η οποία θα απευθύνεται στο Δήμο Φαλώρινας 

• Δήλωση του άρθρου 8του Ν. 1599/86 γιατο άθροισμα 
τον ανεκτελεστέων τμημάτων των εργολαβιών σύμφωνα 
με την αρ Εδ2α/01/27/ΦΕΚ 294/18.3.85 απόφαση του 
Υ.Π.Ε. 

• Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο, όπως καταστατικό, 
αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή άδεια άσκησης 
επαγγέλματος από την εφορία ή και κατάθεση υπεύθυνης 
δήλωσης για την εξακρίβωση της έδρας της επιχείρησης 
και βεβαιώσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.2229/94. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην Τ.Υ.Δ.Κ. 
Δ/νση Τοπικής Αυι/σης και Διοίκησης Νομού Τρικάλων και 
σία γραφεία του Δήμου Φαλώρειας (τηλ.: 0431 -85373,) 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κεφαλόβρυσο, 3 Μάίου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΤΣΙΟΥΛΑΣ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ. & ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο μειοδοτι¬ 
κό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με σύ¬ 
στημα υποβολής προσφορών «ενιαίο ποσοστό έκπτω¬ 
σης» για την εκτέλεση του έργου: «Διαπλάτυνση Δρόμου 
Χαρακιδέίκα Παλαιοπαναγιάς» με προϋπολογισμό δαπά¬ 
νης δημοπρατουμένων εργασιών δρχ. 19.000.000 Δεκα¬ 
εννέα εκατομμυρίων δρχ. με ΦΠΑ από πιστώσεις ΣΑΤΑ 
2001 σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1418/84, 
2576/98 και 2229/94 και των Π.Δ. 23/93, 609/85, 472/85, 
171/87 και Π.Δ. 286/94 όπως αυτές ισχύουν και με βάση 
τους όρους διακήρυξης της αρ. 22/2001 μελέτης. 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στα Γ ραφεία της Τ.Υ. του 
Δήμου Ναυπάκτουτην23 Μάίου 2001 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) ενώπιον 
της αρμόδιας επιτροπής. Στη δημοπρασία γίνονται δε¬ 
κτές: 

- Εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. Α'τάξης και άνω για έργα Οδοποιίας. 

Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Οδοποιίας (Ν. 
2576/98). 

Προθεσμία τριών (3) μηνών, εγγύηση συμμετοχής δρχ. 
325.000 ή 953,8 Ευρώ που θα πρέπει να απευθύνεται στον 
Δήμο Ναυπάκτου. 

Περισσότερες πληροφορίες στα Γ ραφεία του Δήμου 
Ναυπάκτου (τηλ. 0634 - 28930) κατά τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες. 

Νάυπακτος, 4 Μάίου 2001 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΣ 
-Φ- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 797 

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε μειοδοτικό διαγωνισμό, 
χωρίς όριο με ενσφράγιστες προσφορές και σε ακέραιες 
μονάδες επί τοις εκατό, ενιαίες επί του τιμολογίου της με¬ 
λέτης κατασκευής του έργου «Ασφαλτόστρωση δρόμου 
από Μυλοκάλαμο μέχρι Γεωργίου Πριόβολου και ασφαλ¬ 
τόστρωση πάρκιγκ Δ.Σ. Μεγάλου Χωριού» προϋπολογι¬ 
σμού δαπάνης δραχμών 40.120.000 με το ΦΠΑ και δαπά¬ 
νης 34.000.000 δραχμών χωρίς το ΦΠΑ, με υπάρχουσα πί¬ 
στωση 20.000.000 δρχ. (ποσό δημοπρασίας 34.000.000 
δραχμές). 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στα Γ ραφεία του Δήμου Ποτα¬ 
μιάς Νομού Ευρυτανίας, στις 22 του μήνα Μάίου του 
έτους 2001 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 - 11.00 π.μ. (ώρα 
λήξης αποδοχής προσφορών 11.00 π.μ.) ενώπιοντης Δη¬ 
μαρχιακής Επιτροπής. 

Δεκτοί εργολάβοι ΔΈ. Β'τάξης και πάνω για έργα οδο¬ 
ποιίας. 

Προθεσμία εκτέλεσηςτου έργου τέσσερις (4) μήνες Εγ¬ 
γύηση συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της με¬ 
λέτης (δραχμές 680.000) απευθυνόμενη προς το Δήμο 
Ποταμιάς Ευρυτανίας. 
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Δηλώσεις θα υποβάλλονται σύμφωνα με την λεπτομερή 
διακήρυξη. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
1418/84, ΠΔ 609/1985 ΠΔ 171/1987, Ν. 2229/1994, 
Ν. 2576/1998 και ΠΔ 218/1999 που συμπληρώνει το 
ΠΔ 609/1985, όπως επίσης και κατά τις διατάξεις του 
ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 

Πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου Ποταμιάς (τηλ. 
0237-41234) καιτηςΤΥΔΚΝομού Ευρυτανίας (τηλ. 0237 
- 22323 ή 24340) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που θα αποβεί άγονος ή ασύμφορος η 
Δημοπρασία θα επαναληφθείτην επόμενη εβδομάδα την 
ίδα ώρα και ημέρα 29.5.2001 στον ίδιο τόπο και με τους 
όρους χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Μεγάλο Χωριό, 3 Μάΐου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗΣ 
-♦- 

(23) 

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ 

Αριθ. Πρωτ.: 1342 

Προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης Τιμολογίου με 
έλεγχο ομαλότητας, για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑ¬ 
ΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ Δ.Δ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ». 

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών πού δημοπρατού- 
νται ανέρχεται στο ποσό των (5.300.000) ΔΡΧ. + ΦΠΑ18% 
σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 61/2001 Μελέτη της ΤΥΔΚ 
Περ. Δ/σης Βοιωτίας, και υπάρχουσα πίστωση 
(4.000.000) δρχ. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα Γραφεία του Δήμου 
Κορώνειας στον Άγιο Γεώργιο (Δημοτικό Κατάστημα) την 
11ουνίου 2001 ημέρα Παρασκευή και ώρα από 11 μέχρι 12 
πρωινά ενώπον της αρμόδιας επιτροπής για την διεξαγω¬ 
γή του Διαγωνισμού. 

Στην Δημοπρασία γίνονται δεκτοί εγολάβοι ή Κοινο¬ 
πραξίας Εργολάβων (ή Τεχνικές Εταιρείες) με Πτυχίο Ερ¬ 
γολάβου Δημοσίων Έργων Α' τάξης και Άνω της Κατηγο¬ 
ρίας Έργων: ΗΛΕΚΤΡΟ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και 
εμπειροτέχνες αναλόγου ειδικότητας και κατηγορίας έρ¬ 
γων που μπορεί να αναλάβουν έργα στον Νομό Βοιωτίας. 

Η εγγύηση Συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 
(106.000) δρχ. κατατίθενται με γραμματείο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή με Εγγυητική Επιστολή 
Αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Λεπτομέρειες των όρων της Διακήρυξης βρίσκονται 
στα γραφεία του Δήμου Κορωνείας στον Άγιο Γεώργιο, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Τηλ. 0261-43622 43209). 

Οι ενδιαφερόμενοι φορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
Δημοπράτησης στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Κο- 
ρώνειας, καταβάλλοντος ποσό (5.000) δρχ. τις εργάσιμες 
ημφες και ώρες. 

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονη αυτή θα 
επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και 
ώρα. 

Άγιος Γεώργιος, 7 Μάΐου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΓΟΜΦΩΝ 
Αριθ. Πρωτ.: 1502 

Ο Δήμαρχος Γόμφων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε δη¬ 
μοπρασία με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες πάνω στο συμπληρωμέ¬ 
νο τιμολόγιο της μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν 
Π.Δ. 23/83 τον Ν. 2229/94 το Π.Δ. 286/94 τον Ν. 2372/96 
και του Π .Δ. 402/86 και Π .Δ. 210/97 του Ν. 2576/98 και του 
Π.Δ. 171/87 και τις Υ.Α. Δ. 170/08/16 ΦΝ 402/10.2.98 και 
Δ170/10/65/ΦΝ402/24.7.98 ΠΕΧΩΔΕ για την κατασκευή 
δημοσίων έργων η ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έρ¬ 
γου «Επισκευή συντήρηση παλαιού Δημοτικού Σχολείου 
Πηγής» προϋπολογισμού δαπάνης 23.475.112 δρχ. με 
ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 28η του μήνα Μάΐου του 
έτους 2001, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 - 12:00 π. μ. 
(έναρξη - λήξη επίδοση προσφορών ) στο γραφείο του 
Δήμου Γόμφων στη Λυγαριά Τρικάλων ενώπιοντης αρμό¬ 
διας επιτροπής. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Α'τάξης και άνω γιαέρ- 
γα Οικοδομικά. 

Οι διαγωνιζόμενοι βα πρέπει να προσκομίσουν: 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στη δημοπρασία 
σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 23 του ΠΔ. 609/85 
εκ.δρχ. 398.000 που θα απευθύνεται προς το Δήμο Γ όμ¬ 
φων. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρον 8 του Ν. 1598/86 για 
το άβροίσμα των ανεκτέλεστων τμημάτων των εργολα- 
βιώντους. 

3. Οποιοδήποτε Δημόσιο έγγραφο για την εξακρίβωση 
της έδρας της επιχείρησης. 

4. Αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε¬ 
ρότητας. 

5. Δήλωσητου Ν. 1599/86 για τα μηχανήματα του έργου 
Κ\Λ/ βεβαίωση τελών κυκλοφορίας τους. 

6. Τα αναφερόμενα στη αναλυτική διακήρυξη στοιχεία. 

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ΤΥΔΚ Πε¬ 
ριφέρειας Τ ρικάλων και στα γραφεία του Δήμου Γ όμφων 
κσιύ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 0431-62010. 

Ο Δήμαρχος 
ΝΙΚ. ΓΙΑΛΛΑΝΤΖΑΣ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ.: 4476 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα γίνει δη¬ 
μοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1418/84 
«Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του 
Ν.Δ. 2229/94, Ν. 2372/96, του Ν. 2576/98, των αποφάσε¬ 
ων Δ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98 και Δ17α/10/63/Φ.Ν. 
402/12.8.98 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και 
των Π.Δ. 368/84, 268/94 και 402/96 και σύμφωνα με τη 
Διακήρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου: 
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Αναδιάρθρωση - συντήρηση - ανακαίνιση χώρων παρα¬ 
λιών Ναυπάκτου - Αντιρρίου έτους 2001». 

Προϋπολογισμού 12.000.000 δρχ. με σύστημα δημο¬ 
πρασίας επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 4 , παράγραφο του Ν. 1418/84. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 23.5.2001 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 9.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι οδός Κύπρου 
(διοικητήριο) από αρμόδια επιτροπή. Στη δημοπρασία γί¬ 
νονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κ/ΞΙΕΣ εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με 
πτυχίο Α'τάξης και άνω για έργα οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής: 240.000 δρχ. δηλαδή 2% του 
προύπολογισμού του έργου που θα πρέπει να απευθύνε¬ 
ται στην: Δ.Τ.Υ Αιτ/νίας. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να πάρουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρεςτηλ. 0631-59651-59286. 

I. Π. Μεσολλογίου, 3 Μάίου 2001 

Ο Προϊστάμενος 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 
-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ.: 4473 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας διακηρύσσει ότι θα γίνει δημο¬ 
πρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1418/84 «Δη¬ 
μόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», του 
Ν.Δ. 2229/94, Ν. 2372/96, του Ν. 2576/98, των αποφάσε- 
ωνΔ17α/08/16/Φ.Ν.402/10.2.98 και Δ17α/10/63/Φ.Ν.402/ 
12.8.98 καθώς και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και των 
Π.Δ. 368/84, 268/94 και 402/96 και σύμφωνα με τη Διακή¬ 
ρυξη για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου 
«Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρου Νυμφόρεμα 
Αντιρρίου - Β' φάση. 

Προϋπολογισμού 30.000.000 δρχ. με σύστημα δημο¬ 
πρασίας: με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύ μφωνα με το άρ¬ 
θρο 4, παράγραφο του Ν. 1418/84. 

Η δημοπρασία θα γίνει στις 23.5.2001 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 11.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας στο Μεσολόγγι οδός Κύπρου 
(διοικητήριο) από αρμόδια επιτροπή. Στη δημοπρασία γί¬ 
νονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ή Κ/ΞΙΕΣ εργο¬ 
ληπτικών επιχειρήσεων, εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ με 
πτυχίο Β' τάξης και άνω για έργα υδραυλικά. 

Εγγύηση συμμετοχής: 600.000 δρχ. δηλαδή 2% του 
προύπολογισμού του έργου που θα πρέπει να απευθύνε¬ 
ται στην: Δ.Τ.Υ. Αιτ/νίας. 

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να πάρουν από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας όλες τις εργάσι¬ 
μες ημέρες και ώρεςτηλ. 0631-59651-59286. 

I. Π. Μεσολλογίου, 3 Μάίου 2001 

Ο Προϊστάμενος 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Δημοπρασίας: 206 

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος προκηρύσσει 
δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδό¬ 
χου εκτέλεσης του έργου «ΣΤΡΩΣΗ ΘΡΑΥΣΗ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΤΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΩΝ - ΜΗ- 
ΛΕΕΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού τριάντα ένα εκα¬ 
τομμύρια εξακόσιες δέκα οκτώ χιλιάδες εκατό δραχμές 
(31.618.100), σύμφωνα με τον Προϋπολογισμός Υπηρε¬ 
σίας, μαζί με το Ε.Ο& Γ.Ε. τις απρόβλεπτες δαπάνες, χω¬ 
ρίς ΦΠΑ, με το σύστημα ελεύθερης συμπλήρωσης, τιμο¬ 
λογίου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 28.5.2001 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 9 η π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στα 
γραφεία του Δ' Τμήματος Γραμμής του ΟΣΕ στο Βόλο, 
στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βόλου 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές: 

Εργοληπτικές Επιχειρήσεις: εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 

α) κάτοχοι πτυχίων Β' έως Γτάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ , ανεξαρτήτως Νομού. 

β) κάτοχοι πτυχίων Β’έως Δ’ τάξεως για έργα ΟΔΟΠΟΙ¬ 
ΙΑΣ, με έδρα τον Νομό και γειτονικούς Νομούς, των οποί¬ 
ων η σχετική βεβαίωση εγγραφήςτους στο ΜΕΕΠ είναι σε 
ισχύ, και που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με το 
Νόμο , με βάση τον προϋπολογισμό της μελέτης. 

Επίσης γίνονται δεκτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες 
που έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία του κρά¬ 
τους - μέλουςτης Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ ή τρίτων χωρών, όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

Το έργο εκτελείται στον Νομό ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ . 

Τατεύχηδημοπράτησηςτου έργου και τα σχετικά έντυ¬ 
πα για την σύνταξη και την υποβολή της προσφοράς, δια¬ 
τίθενται στους ενδιαφερομένους έναντι του ποσού των 
5.000 δρχ από τα γραφεία του Δ'Τμήματος Γραμμής στο 
Βόλο στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Βόλου (τηλ. 23424) και 
από τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομής του 
ΟΣΕ, (τηλ. 5298072), οδός Κωνσταντινουπόλεως 251, 
Αθήνα, στο ισόγειο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 11.00 
-14.00 π.μ. μέχρι τις 25.5.2001. 

Τα παραπάνω τεύχη μπορούν να αποσταλούν και ταχυ¬ 
δρομικά στους ενδιαφερομένους με ταχυδρομική υπηρε¬ 
σία της επιλογής τους με δικές τους δαπάνες και ευθύνη 
τους για τυχόν απώλεια ή καθυστέρηση. 

Αθήνα, ...2001 
ΕΚΤΟΥΟΣΕ 

-♦- 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Πιερίας διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημοπρασία με 
το σύστημα προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως 
Δημοσίων Έργων η εκτέλεση του έργου: «Συμπληρωμα¬ 
τικές εργασίες στο Κοινοτικό Στάδιο Σφενδάμης Ν. Πιε¬ 
ρίας (Β' φάση) προϋπ/σμού 18.000.000 Δραχμές με ανα¬ 
θεώρηση καιΦ.Π.Α. 
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• Για το υπολογισμό των καλούμενων τάξεων πτυχίων 
11.124.008 δραχμές είναι η αξία των Οικοδομικών εργα¬ 
σιών και 3.867.450 δραχμές η αξία των Ηλεκτρομηχανο- 
λογικών εργασιών συμπεριλαμβανομένων των απροβλέ¬ 
πτων αλλά χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

• Η δημοπρασία θα γίνει στις 23.5.2001 ημέραΤετάρτη 
και ώρα 10.00 π. μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γρα¬ 
φεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πιερίας (οδός 28ης Οκτωβρίου 40 Κατε¬ 
ρίνη 3ος όροφος). 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
αναλόγου τάξης, Α' τάξης και άνω για έργα οικοδομικά Α’ 
και άνω για έργα Ηλεκτρομηχανολογικά σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων και 
με με υποβολή πέραν των προβλεπομένων από την ισχύ- 
ουσα Νομοθεσία δικαιολογητικών και όσων ακόμη ανα- 
φέρονται στο άρθρο 7 της Διακήρυξης. 

• Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 310.000 
δραχ. σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών καιΔα- 
νείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας 
κ.λ.π. που θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας. 

Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Πιερίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες (τηλ. 0351-69145, 69146). 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχικής 
Επιτροπής Αυτοδιοίκησης Πιερίας 
ΑΣΤΕ Ρ ΙΟΣ ΤΟΚΑΣ 

- ♦ - 
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΙΕΡΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αυτοδιοίκησης Πιερίας διακη¬ 
ρύσσει ότι εκτίθεται σε Δημοπρασία με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις περί εκτελέσεως Δημοσίων Έργων 
η εκτέλεση του έργου: 

Προσθήκη μιας (1) αίθουσας στο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο 
Δ.Δ. Ν. Εφέσσου Δήμου Δίου προϋπ/σμού 20.000.000 
Δραχμές με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

• Για το υπολογισμό των καλουμένων τάξεων πτυχίων 
16.949.153 δραχμές είναι η αξία των Οικοδομικών εργα¬ 
σιών και — δραχμές η αξία των Ηλεκτρομηχανολογικών 
εργασιών συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων αλ¬ 
λά χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

• Η δημοπρασία θα γίνει στις 24.5.2001 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10.000 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχια¬ 
κής Αυτοδιοίκησης Πιερίας (οδός 28ης Οκτωβρίου 40 Κα¬ 
τερίνη 3ος όροφος). 

• Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
αναλόγου τάξης, Α' τάξης και άνω για έργα οικοδομικά 
και άνω για έργα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί 
εκτελέσεως δημοσίων έργων και με προσκόμιση υπευθύ¬ 
νου δηλώσεως του Ν. 1599/86 περί των εν ενεργεία εργο¬ 
λαβιών καθώς και βεβαιώσεωντηςπαρ. 14 του αρθ. 4του 
Ν.2229/94. 


• Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο ποσό των 340.000 
δραχ. σε γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δα¬ 
νείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας 
κ.λ.π. που θα απευθύνεται προς την Δ/νση Τεχνικών Υπη¬ 
ρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Πιερίας. 

• Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται στα . γρα¬ 
φεία της Δ.Τ.Υ.Ν.Α. Πιερίας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες (τηλ. 0351/69.145). 

Ο Πρόεδρος της Νομαρχιακής 
Επιτροπής Αυτοδιοίκησης Πιερίας 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΚΑΣ 
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Ο.Τ.Ε. Α.Ε. 

ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΜΠΟΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Το Τηλεπ. Διαμέρισμα τον Ο.Τ.Ε. Καβάλας προκηρύσ¬ 
σει ανοικτή δημοπρασία με το σύστησα προσφοράς με 
ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παράγρ. 4ο του Κανονισμού Εκτελεστής Έρ¬ 
γων Ο.Τ.Ε. και του άρθρου 6 των Ειδικών Διατάξεων του, 
για την ανάδειξη μειοδότη, εκτέλεσης εργασιών κατα¬ 
σκευής τον έργου: 

«Ποιοτική Αναβάθμιση Δικτύου σε 21 «V στην πόλη της 
Καβάλας έτους 2001», δαπάνης κατά την μελέτη 
14.310.157 δρχ. χωρίς Φ.Π.Α. 

Στο συμβατικό αντικείμενο έχει περιληφθεί και ποσό ίσο 
με το 15% της συμβατικής δαπάνης για απρόβλεπτες ερ¬ 
γασίες. 

Η εκτέλεση του παρόντος έργου διέπεται από τις δια¬ 
τάξεις του Κανονισμού και ορίζονται στην διακήρυξη και 
λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου αυτού. Η αποδοχή 
ισχύος των παραπάνω διατάξεων, αποτελεί απαραίτητο 
όρο για το παραδεκτό της προσφοράς. 

Το έργο χρηματοδοτείται από τον Ο.Τ.Ε. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθείτην 29.52001 ημέρα Τρίτη 
και από ώρα 12.00” έως 12.30” μ.μ. (ώρα λήξης επίδοσης 
προσφορών) στα γραφεία του Τ.Τ.Υ.Ε.Λ. Καβάλας οδός 
Περγάμου & Ζαλόγγου γωνία Καβάλα, 2ος όροφος γρα¬ 
φείο 208. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρή¬ 
σεις που είναι γραμμένες στα Μ.Ε.Ε.Π. Α’, Β’, Γ’τάξης για 
έργα οδοποιίας, ή υδραυλικά, ή οικοδομικά ή Α’ Β’, Γ’ τά¬ 
ξης για έργα ηλεκτρομηχανολογικά καθώς και: 

Ανώτερης τάξης εργοληπτικές επιχειρήσεις με πτυχίο Δ 
Γ’ τάξης για έργα ηλεκτρομ/γικά, εφόσον έχουν έδρα το 
Νομό ή όμορο Νομό του νομού Καβάλας. 

Τα τεύχη και σχέδια της μελέτης διανέμονται στα γρα¬ 
φεία Ο.Τ.Ε: 

Στην Καβάλα, Τ.Τ.Υ.Ε.Λ., Καβάλας οδός Περγάμου & 
Ζαλόγγου γωνία 2ος όροφος γραφείο 2 τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες στις ενδιαφερόμενες εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των 
μέχρι και την 24.5.2001 αφού καταβάλλουν το ποσό των 
8.000 δρχ. + 18% Φ.Π.Α. υπέρ του Ο.Τ.Ε. στους λογαρια¬ 
σμούς 75.11.00,0000 και 54.00.40.0018 αντίστοιχα στα 
Ταμεία του Ο.Τ.Ε.: 

Στη Καβάλα, Τηλεπ. Εμπορικό Τμήμα οδός Αβέρωφ & 
Κύπρου γωνία, ώρες 8:00 -12:30. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Εγγύηση συμμετοχής 2% του Προϋπολογισμού Υπηρε¬ 
σίας δηλ. 287.000 δρχ. 

Η εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται στον Ο.Τ.Ε. 

Καβάλα, 2 Μαΐου 2001 

ΧΡΥΣΟΣΤ. ΚΟΣΜΙΛΗΣ 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ: 

ΤΗΛΕΠ. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 

□ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΓΑΝΗΣ 

Γνωστοποιείται ότι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Οργά- 
νης προσκαλείτους ενδιαφερομένους σε μειοδοτικό δια¬ 
γωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με το 
άρθρο 6του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 
218/99 και συγκεκριμένα με το σύστημα προσφοράς «ενι¬ 
αίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επίτωντι- 
μών του τιμολογίου» σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 
Ν. 2576/98 καιτωνΔ17α/10/65/ΦΝ 402/12.8.1998 για την 
ανάδειξη αναδόχου του παραπάνω έργου Προϋπολογι¬ 
σμού κατά την μελέτη της Υπηρεσίας 9.322.034,00 δρχ. 
(χωρίς ΦΠΑ). 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμ¬ 
ματος της Κοινότητας (3ΑΤΑ) με υφιστάμενη πίστωση για 
το έτος 2001, 10.000.000,00 Δρχ. 

Ο διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 1418/84 & 2576/98 και αυτές των Π .Δ. 
609/85 όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 218/99 των Π.Δ. 
171/87 και Π.Δ. 410/95 για τον Δημοτικό και Κοινοτικό Κώ¬ 
δικα. 

Ο διαγωνισμός βα γίνει στα γραφεία της Κοινότητας 
Οργάνηςστις 23.5.2001 ημέραΤετάρτη καιώρα 11η (ώρα 
λήξης επίδοσης προσφορών). 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές ημεδαπές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις η κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρή¬ 
σεων γραμμένες στο ΜΕΕΠ για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ τάξης 
Α' και άνω καθώς και οι εγγεγραμμένοι στα Νομαρχιακά 
Μητρώα κατασκευαστές δημοσίων έργων που έχουν το 
δικαίωμα κατασκευής της αντίστοιχης κατηγορίας έργων 
και προϋπολογισμού ως και εμπειροτέχνες κάτοχοι πτυ¬ 
χίων αντίστοιχης κατηγορίας και σύμφωνα με τις παρ. 1 
και 2 του άρθρου 4 του Ν. 2229/94 εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατα¬ 
σκευαστικές επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας και 
έχουσες εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις τους. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε πο¬ 
σοστό δύο επίτοις εκατό (2%) επί του ποσού προϋπολο¬ 
γισμού του έργου (αφαιρουμένου του Φ.Π.Α.) ήτοι ποσόν 
190.000,00 δρχ. και η σχετική εγγυητική επιστολή θα 
απευθύνεται προς την Κοινότητα Οργάνης. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τα 
τεύχη της υπ’αριθ 76/2001 μελέτης της Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Ροδό¬ 
πης σταγραφεία της Υπηρεσίας τηλ.(0531) 22960 και στο 
Κοινοτικό Κατάστημα στις εργάσιμες μέρες και ώρες και 
να προμηθευθούν θεωρημένο έντυπο προσφοράς από τα 
γραφεία της Τ.Υ.Δ.Κ. 

Οργάνη, 7 Μαΐου 2001 
Ο Πρόεδρος 

ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΚΟΥΤΙ ΜΕΜΕΤ ΜΟΥΣΤΑΦΑ 
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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΓΚΑΔΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΡΕΟΟΥΣΑΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1457 

Ο Δήμαρχος Αρέθουσας προκηρύσσει δημόσιο ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό, με το σύστημα «προσφοράς ενιαίου πο¬ 
σοστού έκπτωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4α του 
Ν. 1418/84 και τροποποιήθηκε με το Ν. 2229/94 τροπο¬ 
ποίηση και συμπλήρωση του Ν. 1418/84 και άλλες διατά¬ 
ξεις και με το άρθρο 6 του Δ/τος 609/85, τις διατάξεις του 
Π.Δ. 171/87 και του Ν. 2576/85 για την ανάδειξη αναδόχου 
του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΑΡΕ- 
ΘΟΥΣΑΣ» προϋπολογισμού 30.000.000 δρχ. συμπερι¬ 
λαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί απάτην αρμόδια επιτροπή δια- 
γωνισμώντην Πέμπτη 24.5.2001 καιώρα 10.00-11.00 π.μ. 

Τόπος παράδοσης των προσφορών ορίζεται το Δημοτι¬ 
κό κατάστημα Αρέθουσας του Νομού Θεσ/νίκης. 

Στο διαγωνισμό μπορούν νσ λάβουν μέρος εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και 
άνω για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του 
προυπ/σμού δαπάνης μελέτης της ΤΥΔΚ (105/2001 ΣΑΤΑ 
2001) και ανέρχεται στο ποσό του 600.000 δρχ. και βεβαι¬ 
ώνεται με εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας 
ή του (ΤΣΜΕΔΕ) ή με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακατα¬ 
θηκών και Δανείων. 

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 90 ημε¬ 
ρολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Η έγκριση του αποτελέσματος της δημοπρα¬ 
σίας θα γίνει από την προϊσταμένη αρχή, σύμφωνα με το 
άρθρο 24του Π.Δ. 609/85. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή 
ασύμφορος για τον Δήμο θα επαναληφθεί την επόμενη 
εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, με τους ίδιους όρους 
χωρίς άλλη δημοσίευση. 

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο του έρ¬ 
γου. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δημοπρα¬ 
σία (προυπ/σμός, τεύχη δημοπράτησης, σχέδια κ.λπ.) δί¬ 
νονται στο Δήμο Αρέθουσας κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες. 

Αρμόδιος Μηχανικός: Δανιηλίδης Μίλτος τηλ. 0395- 
41499 εσ. 30. 

Αρέθουσα, 7 Μαΐου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 

-♦- 

(33) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Αριθ. Πρωτ. 5448 

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ιωαννίνων προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία με 
σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα προσφοράς με 
επί μέρους ποσοστά εκπτώσεως, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του άρθρου 4του Ν. 1418/84 «ΔημόσιαΈργα και ρυθ¬ 
μίσεις συναφών θεμάτων» όπως συμπληρώθηκε και τρο¬ 
ποποιήθηκε με το Ν. 2229/94, του άρθρου 7 του Π.Δ. 
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609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» και τους όρους 
της εγκεκριμένης μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου: «Εργασίες συντήρησης και επι¬ 
σκευής στην Δικαστική Φυλακή Ιωαννίνων» προϋπολογι¬ 
σμού 88.500.000 δρχ. (με Φ.Π.Α.). 

Η δημοπρασία θα γίνει την 28 Μαΐου 2001 ημέρα Δευ¬ 
τέρα και ώρα 10η π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Ιωαννίνων 
(Διοικητήριο 2ος όροφος). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις Δημοσίων Έργων (ατομικών ή εταιρικών) εγγε¬ 
γραμμένων στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω για έργα Οικοδο¬ 
μικά σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16, 17 του Ν. 1418/84, 
όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μέχρι σήμερα. 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία καθορίζεται το 
ποσό των 1.550.000 δρχ. δηλ. ποσοστό 2% του προϋπο¬ 
λογισμού της μελέτης, απευθυνόμενη στη Δ/νση Τεχνι¬ 
κών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτοδ/σης Ιωαννίνων. 

Περισσότερες πληροφορίες και σχετικά τεύχη παρέχο¬ 
νται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Α. Ιω¬ 
αννίνων τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Ιωάννινα, 24 Απριλίου 2001 

Ο αναπλ. Διευθυντής 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

-♦- 

(34) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Αριθ. Πρωτ. 7594 

Ο Δήμαρχος Κιλκίς διακηρύττει ότι στο Δημοτικό κατά¬ 
στημα και μπροστά στην αρμόδια επιτροπή θα γίνει δη¬ 
μόσιος διαγωνισμός, με σύστημα προσφοράς αυτό του 
άρθρου του Π.Δ. 609/85, δηλ. με συμπλήρωση τιμολογίου 
και έλεγχο ομαλότηταςτωντιμών, σύμφωνα και με τις δια- 
τάξειςτουΝ. 1418/84 καιτωνΠ.Δ. 609/85,171/87,472/85, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με το Π.Δ. 
286/94, καθώς και με τους Ν. 2052/92, 2229/94, 2338/95, 
2372/96 και τους όρους μελέτης, για την ανάδειξη εργο¬ 
λάβου εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις - Εσω¬ 
τερική Οδοποιία Δημοτικών Διαμερισμάτων (Κιλκίς)». 

Προϋπολογισμός μελέτης: 27.487.489 δρχ. με το 
Φ.Π.Α. 

Υπάρχουσα πίστωση: 27.870.477 δρχ. 

Χρηματοδότηση: ΕΠΤΑ. 

Χρόνος περαίωσης: Τέσσερις μήνες. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 28.5.2001, ημέρα Δευτέρα 
και 11 .ΟΟ' ώρα λήξης επίδοσης προσφορών. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις γραμμένες στο ΜΕΕΠ Β' τάξης και άνω για έργα 
Οδοποιίας. 

Εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 465.890 δρχ. σε 
γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 

Κατά την κατάθεση των προσφορών κάθε ενδιαφερό¬ 
μενος υποχρεώνεται να υποβάλλει: 

α. Βεβαιώσεις των Υπηρεσιών για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικής ενημερότητας, 
για τα Δημόσια Έργα που εκτελεί μόνη της ή σε κοινο¬ 
πραξία. 


β. βεβαιώσεις για το όριο του ανεκτέλεστου υπολοί¬ 
που εργασιών κάθε έργου, από την αρμόδια Υπηρεσία 
και 

γ. βεβαιώσεις για την καλή και εμπρόθεσμη ή μη εκτέ¬ 
λεση του έργου και για την τήρηση ή μη του εγκεκριμμέ- 
νου χρονοδιαγράμματος, 

δ. βεβαιώσεις κατοχής ή μη μηχ/των έργων και καταβο¬ 
λής τελών χρήσης αυτών και γενικά τα δικαιολογητικά 
που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα 
Δημ. Έργα. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι να 
απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου, τηλ. 22924, 
28311, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Κιλκίς, 3 Μαΐου 2001 

Ο Δήμαρχος 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΕΡΖΙΔΗΣ 
-♦- 

(35) 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «Ο ΠΛΑΤΩΝ» 

Αριθ. Πρωτ. 214 

Η Επιτροπή Διοίκησης του Α.Κ. Νίκαιας «Ο ΠΛΑΤΩΝ» 
σύμφωνα με την απόφασή της, με αριθμ. 362/26.4.2001 
θέμα Ιο προκήρυσσει Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 
για την χρήση των κυλικείων με του παρακάτω όρους: 

1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Επι¬ 
τροπής Δ/σηςτου Α.Κ. Νίκαιας, οδός Π. Ράλλη - Θηβών, 
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής την 15.5. ημέρα Τρίτη 
και ώρα 2:45. 

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αναβληθεί ή 
κηρυχθεί άγονος, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον 
ίδιο τόπο και με τους ίδιους όρους. 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ανοιχτές προσφο¬ 
ρές και θα συνεχισθεί με προφορικές, μέχρι αναδείξεως 
του τελευταίου πλειοδότου. Η προφορική προσφορά 
πρέπει να είναι ανώτερη του ελάχιστου ορίου κατά 2% 
τουλάχιστον. 

3. Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως την ημέρα 
του διαγωνισμού και την ορισθείσα ώρα. Πρέπει απαραί¬ 
τητα να αναγράφεται ότι ο προσφέρων έλαβε γνώση των 
όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχεται, πλή¬ 
ρως και ανεπιφυλάκτως. 

4. Κατώτερο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσό των 
600.000 για μηνιαία εκμετάλλευση, που θα προκαταβάλ¬ 
λεται την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και σύμφωνα με την 
διαδικασία είσπραξης εσόδων του Δημοσίου, στην γραμ¬ 
ματεία του αθλητικού κέντρου. Σε περίπτωση μη έγκαι¬ 
ρης καταβολής του μισθώματος εντός μισθωτικού μήνα, 
πέρα των άλλων προβλεπομένων κυρώσεων ορίζεται ποι¬ 
νική ρήτρα ποσοστού 1% ανά δεκαήμερο επί του μηνιαί¬ 
ου μισθώματος. 

5. Η διάρκεια του δικαιώματος χρήσης των κυλικείων 
ορίζεται σε 5 έτη. 

6. Κάθε ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει την υποχρέωση 
κατασκευής με δικά του έξοδα (αντισταθμιστικό όφε¬ 
λος) ενός δεύτερου κυλικείου στον χώρο που περιγρά- 
φεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα και 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Α.Κ. Νίκαι¬ 
ας. 
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7. Μετά την λήξη ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της 
σύμβασης οφειλομένης σε υπαιτιότητα του μισθωτή, οι 
όποιες κατασκευές μετά των παραρτημάτων τους παρα¬ 
μένουν στην αποκλειστική κυριότητα του Α.Κ. Νίκαιας χω¬ 
ρίς να στοιχειωθετείται δικαίωμα αποζημίωσης του μι¬ 
σθωτή έκτου λόγου αυτού. 

Πριν από την υπογραφή της σύμβασης εκμίσθωσης ο 
πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να αυξήσει την εγγύηση 
που έχει καταθέσει ώστε αυτή να είναι ίση σε ποσό με το 
διπλάσιο του επιτευχθέντος μηνιαίου μισθώματος. Η εγ¬ 
γύηση θα παραμείνει μέχρι την λήξη της μισθώσεως για 
την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. 

8. Υπεκμίσθωση για όμοια χρήση επιτρέπεται αλλά πά¬ 
ντοτε κατόπιν εγκρίσεως της Δ/σας Επιτροπής. Στην πε¬ 
ρίπτωση αυτή ο αρχικός μισθωτής είναι υποχρεωμένος 
να υποβάλλει στο Α.Κ. Νίκαιας αντίγραφο του μισθωτηρί¬ 
ου, ενώ εξακολουθεί να ευθύνεται έναντι του Αθλητικού 
Κέντρου βάσει των όρωντης κυρίας σύμβασης. 

9. Ο μισθωτής δεν δικαιούται να ζητήσει την μείωση του 
μισθώματος από της κατακύρωσης της μισθώσεις και 
εφεξής. Αναπροσαρμογή μετά την πάροδο της πρώτης 
διετίας, ορίζεται αύξηση 5% ετησίως επί του ποσού του 
προηγουμένου έτους εκτός αν ο πληθωρισμός διαμορ¬ 
φωθεί σε ποσοστό πάνω από 5% οπότε η ετήσια αύξηση 
της αποζημίωσης θα είναι ίση με τον πληθωρισμό. 

10. Τα έξοδα δημοσίευσης, της διακήρυξης, οι νόμιμες 
κρατήσεις τελών χαρτοσήμου και των τελών σύμβασης 
επιβαρύνουν τον μισθωτή. 

11.0 μισθωτής είναι υποχρεωμένος, να διατηρεί το μί¬ 
σθιο σε καλή κατάσταση και να προβαίνει στ ις αναγκαίες 
επισκευές, δεν έχει το δικαίωμα όμως να επιφέρει αλλοι¬ 
ώσεις χωρίς την έγκριση της Δ/σης, ούτε να ενεργήσει με¬ 
ταρρυθμίσεις ή να χρησιμοποιήσει τα κυλικεία για σκοπό 
διαφορετικό από αυτόν που έχει συμφωνηθεί. 

12. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις του Δ/τος 715/1979 και τις ειδικές διατάξεις αυτού, 
που αφορούν τα Ν.Π.Δ.Δ. 

13. Η Διοικούσα Επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη 
απόφαση να λύσει μονομερώς την σύμβαση μίσθωσης 
όταν καταστεί αναγκαία η ιδιόχρηση των κυλικείων αλλά 
κατόπιν προειδοποίησης που κοινοποιείται στον εκμι¬ 
σθωτή τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από την λύση της 
σύμβασης. Ο μισθωτής στην περίπτωση αυτή δεν δικαι¬ 
ούται αποζημίωση. 

14. Προσφορά που κατατίθεται για λογαριασμό άλλου 
πρέπει να δηλωθεί στην Επιτροπή και να προσκομισθεί το 
νόμιμος πληρεξούσιος. 

15. Ο μισθωτής πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις 
σχετικές άδειες των αστυνομικών και υγιειονομικών αρ¬ 
χών για την λειτουργία των κυλικείων. Η δαπάνη για τυχόν 
διαρρυθμίσεις ή συμπληρώσεις που μπορεί να υποδει¬ 
χθούν από τις αρμόδιες αρχές θα επιβαρύνουν τον μι¬ 
σθωτή. 

16. Ο μισθωτής θα έχει στην διάθεσή του τους χώρους 
των κυλικείων καθώς και το δικαίωμα ελεύθερης πώλη¬ 
σης δια περιφοράς των ειδών σε όλους τους χώρους του 
Αθλητικού Κέντρου, εφ’ όσον αυτό βέβαια επιτρέπεται 
από τις Αστυνομικές Αρχές. 

17. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων δεν μπορεί να 
παρατείνονται πέραν από τις ώρες λειτουργίας του Α.Κ. 
Νίκαιας. 


18. Ο μισθωτής πάντοτε, μέσα στα όρια των υγειονομι¬ 
κών αγορανομικών και αστυνομικών αρχών θα πουλάει 
κάθε είδος προϊόντων γάλακτος, αεριούχου αναψυκτικού 
ποτού, παγωτών και φρουτοχυμών, τυρόπιττες, καφέδες, 
γλυκίσματα, σάντουιτς κ.λπ. Απαγορεύεται, με τον όρο 
ακύρωσης της μισθώσεως σε βάρος του μισθωτού η πώ¬ 
ληση με οποιονδήποτε τρόπο η προσφορά οινοπνευμα¬ 
τωδών ποτών καθώς και η παροχή των μέσων ή της άδει¬ 
ας για την διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών. 

19. Ο μισθωτής δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί 
κλειδιά των γραφείων, των εισόδων ή άλλων εγκαταστά¬ 
σεων του Α.Κ. Νίκαιας. 

20. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας με εντολή 
της Διοικούσας Επιτροπής του Α.Κ. Νίκαιας, τμηματικά ή 
ολικά του Αθλητικού Κέντρου γίνεται αντίστοιχη περικο¬ 
πή του μισθίου σύμφωνα με τα παρακάτω ποσοστά μετά 
από σχετική αίτηση του μισθωτή. 

Ολική διακοπή 100%. 

Αργία Κολυμβητηρίου 60%. 

Αργία Κλ. Γυμ/ρίου 20%. 

Αργία Ενόργανης 10%. 

Οι εκ Νόμου ημέρες αργίας (Κυριακές, εξαιρέσιμες 
κ.λπ.) δεν θεωρούνται ως ημέρες διακοπής της λειτουρ¬ 
γίας του Αθλητικού Κέντρου και ως εκ τούτου συμπερι- 
λαμβάνονται στην μηνιαία αποζημίωση χρήσης των κυλι¬ 
κείων. 

21. Σε περίπτωση διεξαγωγής επίσημων αγώνων, διορ¬ 
γανώσεων και μετά από σχετική έγκαιρη ενημέρωση της 
Διοικούσας Επιτροπής προς τον μισθωτή ο όροφος του 
κυλικείου του κολυμβητηρίου θα χρησιμοποιείται απο¬ 
κλειστικά από τους διοργανωτές των αγώνων, χωρίς να 
επιτρέπεται η παραμονή πελατών για όσο χρονικό διά¬ 
στημα διαρκεί η διοργάνωση. Στην περίπτωση αυτή ο μι¬ 
σθωτής θα χρησιμοποιεί μονό το ισόγειο για την εξυπη¬ 
ρέτηση των πελατών του. 

22. Ο μισθωτής υποχρεούται να εξοπλίσει τα κυλικεία 
με την απαραίτητη επίπλωση και σκεύη πληντων υπάτου 
Α. Κ. Νίκαιας διαθετομένων, τα οποία θα παραδοθούν 
στον μισθωτή και θα αποδοθούν από αυτόν με ειδικό πρω¬ 
τόκολλο. Επισυνάπτεται πίναπας με τον παρεχόμενο εξο¬ 
πλισμό από μέρους του Αθλητικού Κέντρου. 

23. Στην παρούσα μίσθωση δεν έχουν εφαρμογή οι δια¬ 
τάξεις περί προστασίας της επαγγελματικής στέγης. 

24. Το Α.Κ. Νίκαιας οφείλει διάτων εγκαταστάσεων του 
να παρέχει νερό και ρεύμα. Τα έξοδα κατανάλωσης θα βα¬ 
ρύνουν τον μισθωτή. Όσον αφορά την ηλεκτροδότηση 
και αποχέτευση του νέου κυλικείου που θα κατασκευα- 
σθεί με έξοδα του μισθωτή, το Αθλητικό Κέντρο δεν έχει 
την δυνατότητα να επιβαρυνθεί για την μεταφορά των πα¬ 
ροχών αυτών στο χώρο του κυλικείου. 

25. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών. Οι προσφορές 
υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο σε δύο 
αντίγραφα. Υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Στον 
φάκελλο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευ- 
κρινώς: 

α) Η λέξη προσφορά. 

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον πλ. 
διαγωνισμό. 

γ) Ο αριθμός της διακήρυξης. 

δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα στοιχεία του προσφέροντος. 
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Μέσα σε φάκελλο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα 
σχετικά με την προσφορά στοιχεία, ανάλογα με τον τρό¬ 
πο διενέργειας του διαγωνισμού και ειδικότερα ως εξής. 

Επειδή ο διαγωνισμός είναι πλειοδοτικός με κριτήριο 
την υψηλότερη τιμή στον κυρίως φάκελλο προσφοράς 
τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η 
εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφο¬ 
ράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελλο 
μέσα στον κυρίως φάκελλο με την ένδειξη «Τεχνική προ¬ 
σφορά». Οι προσφορές δεν χαρτοσημαίνονται. 

26. Όλοι οι συμμετάσχοντες οφείλουν να υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Εγγύηση συμμετοχής. 

β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον 
του τελευταίου τριμήνου. 

γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής η διοικητικής αρ¬ 
χής από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευ¬ 
ση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι 
δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδο¬ 
ση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη διαδικασία. 

δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

27. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί το μίσθιο και 
τον χώρο υποδοχής φιλάθλων στον οποίο τοποθετεί τρα¬ 
πεζάκια και καρέκλες απόλυτα καθαρό. Τυχόν άχρηστα 
υλικά (πλαστικές σακκούλες απορριμμάτων κουτιά κ.λπ.) 
θα μεταφέρονται με φροντίδα του εκτός του Αθλητικού 
Κέντρου. 

28. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο τεχνικό ή 
μη η ανέγερση του δεύτερου κυλικείου καταστεί αδύνατη 
ή διακοπούν οι εργασίες κατασκευής του, το Αθλητικό 
Κέντρο δεν φέρει καμμιά ευθύνη και ως εκτούτου δεν επι¬ 
βαρύνεται με τυχόν πρόστιμα. Στην εν λόγω περίπτωση ο 
Εκμισθωτής δεν δικαιούται να προβάλλει αξιώσεις απο- 
ζημιώσεως (οικονομική απαίτηση) από το Αθλητικό Κέ¬ 
ντρο. 

Νίκαια, 3 Μαΐου 2001 

Ο Πρόεδρος 
Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ 

Ο Δήμος Μακρυχωρίου διακηρύσσει τη διενέργεια επα¬ 
ναληπτικής δημοπρασίας σύμφωνα με το Ν. 2576/98, με 
σφραγισμένες προσφορές και με συμπλήρωση τιμολογί¬ 
ου (οι τιμές μονάδες της προσφοράς θα είναι σε ακέραι¬ 
ες μονάδες) και έλεγχο ομαλότητας (άρθρο 8 του Π.Δ. 
609/85) για το έργο «Ανόρυξη και αξιοποίηση δύο υδρευ- 
τικών γεωτρήσεων» στο Δήμο Μακρυχωρίου με προϋπο¬ 
λογισμό 30.500.000 δραχμές. 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου την 
Τετάρτη 23.5.2001 από 12.30 μ.μ. έως 13.30 μ.μ. (λήξη 
επίδοσης προσφορών) από την επιτροπή διαγωνισμού 
που θα είναι η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί: 

1. Εργοληπτικές επιχειρήσεις που είναι γραμμένες στο 
Μ.Ε.Ε.Π. για όλες τις κατηγορίες του έργου, δηλαδή Β' 
τάξης και άνω για έργα Γεωτρήσεων. 


2. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων που καλύπτουν όλες μα¬ 
ζί τις παραπάνω κατηγορίες. 

3. Κοινοπραξίες επιχειρήσεων της ιδίας κατηγορίας 
που ανήκουν όλες στην καλούμενη δημοπρασία τάξη. 

4. Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο Νομαρχιακό Μητρώο 
του Νομού Λάρισας ή ενός από τους γειτονικούς νομούς 
της, όπου όμως ο Νομός Λάρισας δηλώθηκε ως δεύτερος 
νομός, για όλες τις παραπάνω κατηγορίες του έργου. 

Η ανάδειξη του μειοδότη θα γίνει με την εφαρμογή της 
διαδικασίας του Ν. 2576/98 και μετους συντελεστές ρτης 
κατηγορίας Υδραυλικών Έργων και εφόσον προκύψουν 
περισσότερες της μία μειοδότριες επιχειρήσεις με ίσες 
προσφορές, ο ανάδοχος θα αναδειχθεί με κλήρωση με¬ 
ταξύ των επιχειρήσεων αυτών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται σε 
610.000 δραχμές σε εγγυητική επιστολή αναγνωρισμέ¬ 
νης Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. καθώς ή σε γρσμμάπο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠΤΑ και από Δημοτι¬ 
κούς Πόρους και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέ- 
πονται για τα έργα αυτά. 

Τα συμβατικά τεύχη είναι διαθέσιμα για ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων μόνο στα γραφεία του Δήμου τις εργά¬ 
σιμες μέρες και ώρες από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπο¬ 
ρούν να προμηθευτούν το τιμολόγιο και τον προϋπολογι¬ 
σμό προσφοράς. 

Τα έξοδα για τη δημοσίευση της περίληψης της διακή¬ 
ρυξης, τόσο της αρχικής όσο και τυχόν επαναλήψεων 
της, βαρύνουντονανάδοχοτου έργου. 

Μακρυχώρι, 2 Μαΐου 2001 
Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΑΣΤ. ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ 
-♦- 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) 

Αριθ. Πρωτ. 1439 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. ΣΗΤΕΙΑΣ προκηρύσ¬ 
σει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες 
προσφορές για την προμήθεια: «ΧΗΜΙΚΑ», με κτήριο κα- 
τακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε δραχμές σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, ενδεικτικού προϋπολογι¬ 
σμού 4.000.000 δρχ. χωρίς Φ.Π.Α. με χρηματοδότηση 
από ίδιους Πόρους Δ.Ε.Υ.Α.Σ. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις προ¬ 
σφορές τους, στα Γ ραφεία της Δ. Ε.Υ.Α. Σητείας στις 25 
του μήνα Μαΐου του έτους 2001 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 13.00 μ.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) μπροστά 
στην αρμόδια επιτροπή. 

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όλοι οι προμηθευτές 
του δημοπρατούμενου είδους προσκομίζοντας τα απα¬ 
ραίτητα δικαιολογητικά. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού, (80.000 δρχ.). 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στα τηλ. 0843-28336-25911, 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Σητεία, 7 Μαΐου 2001 
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

Ο Δήμαρχος Σητείας 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ 
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ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣΤΟΡΩΝΗΣ 
Αριθ. Πρωτ. 1628 

Ο Δήμαρχος Τορώνης, Νομού Χαλκιδικής, προκηρύσ¬ 
σει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρω- 
σης την συμφερότερη προσφορά και σφραγισμένες προ¬ 
σφορές για την προμήθεια ενός καινούργιου επιβατικού 
αυτοκινήτου. 

Η Δημοπρασία θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις 
11389/89 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών και της 
αριθ. 220/2001 μελέτης της ΤΥΔΚ, Νομού Χαλκιδικής. 

Ο ενδεικτικό προϋπολογισμός του επιβατικού αυτοκι¬ 
νήτου είναι 9.000.000 δρχ., χωρίς το ΦΠΑ. 

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 531.000 δρχ., πρέ¬ 
πει να απευθύνεται στο Δήμο Τορώνης και να βεβαιώνεται 
με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής 
αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ. 


Η Δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Τορώ¬ 
νης, στη Συκιά, έδρα του Δήμου Τορώνης, την 6η Ιουνίου 
2001, ημέρα Τετάρτη και ώρα έναρξης παραλαβής προ¬ 
σφορών την 11.00 π.μ. και ώρα λήξης 12.00 μεσημ., από 
την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού. 

Γίνονται δεκτοί: 

Α. Οι Έλληνες πολίτες. 

Β. Οι αλλοδαποί. 

Γ. Τα Νομικά Πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά. 

Τ α έξοδα δημοσίευσης βαρύνουντον ανάδοχο της προ¬ 
μήθειας. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερό¬ 
μενοι να απευθύνονται στο Δημοτικό κατάστημα Τορώ¬ 
νης και στοτηλ. (0375) 41-317 κατάτις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, καθώς και στα γραφεία της ΤΥΔΚ Νομού Χαλκι¬ 
δικής. 

Συκιά, 30 Απριλίου 2001 
Ο Δήμαρχος 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΝΤΕΜΠΛΑΣ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




